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(質問 回 答 書 ) 
令 和 4 年 3 月 9 日 正午 (質問 書 〆 切 ) 受付 分 】 
関連 書類 名 
番号 質問 内 容 回 答 
0 頁 / 行 
1 | 公告 地元 特産 品 と は 際 前 高田 市 に 限定 する こと な く 、 広範 | 際 前 高田 市 に 限定 する 必要 は あり ませ ん 。 











































































































































































































1 頁 36 行 ~2 頁 1 行 | に 捉え て も 差し 支え な いも の か お 伺い し ます 。 
実施 要項 
1 頁 32~33 行 

2 公告 指定 管理 者 選定 に か か る スケ ジュ ー ル を お 教え 願い | 指定 管理 者 選定 に つい て は 、 非 公募 で 今回 選定 され る 指定 
2 頁 12 て 16 行 ます 。 ま た 、 今回 の 指定 管理 期間 の 年 数 を お 教え 願い ま | 管理 予定 者 を 別に 設置 する 指定 管理 者 選定 委員 会 に お いて 、 
実施 要項 す 。 令 和 4 年 8 月 か ら 10 月 に か け て 審査 を 行い ます 。 こ こ で 選 
2 頁 8~12 行 定 を され た 場合 は 、 令 和 4 年 12 月 議会 に 指定 管理 者 指定 の 












































議案 を 提案 する 予定 で す 。 
指定 管理 期間 に つい て は 、3 月 4 日 受付 分 の 回 答 No 1 の と 
お り 5 年 を 予定 し て いま す 。 

3 | 人生 今 工事 に お いて 既存 の 備品 等 を 更新 する 必要 が 生じ | 建築 工事 費 に 計上 し て くだ さい 。 



































































































































2 頁 26~32 行 た 場合 、 派生 する 処分 費用 は 建築 工事 費 に 計上 で きま 
実施 要項 の 0 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































公告 利用 料金 に つい て 、「 現 行 の 使用 料 の 額 を 上 限 と し て | 利用 料金 に つい て は 、 条 例 で 定め た 額 を 上 限 と し ます の 
10 頁 1^4 行 設定 」 と ある 一 方 で 、 た だ し 書き で は 「 実 際 の 利用 料金 | で 、 前 回 指定 管理 時 の 料金 を 超え た 設定 は 可能 で す 。 
実施 要項 は 条例 の 上 限 額 の 範囲 内 で 知事 の 承認 を 得 て 定 め る 」 と 
12 頁 22 て 25 行 読み 取れ ます 。 現行 の 使用 料 を 超え た 設定 も で きる と 解 
し て よろ し い の か お 伺い し ます 。 
公告 これ まで の 減免 基準 (対象 ・ 割 合 ) を 教え 願い ます 。 3 月 4 日 受付 分 の 質問 回 答 書 No.4 を 御 確認 くだ さい 。 
10 頁 5 て 6 行 
実施 要項 
12 頁 26~27 行 
公告 地域 振興 策 や 施設 の 維持 管理 手法 は 、 収益 の 多喜 や 指 | 施設 の 設置 趣 証 と 運営 方 法 を 鑑み 、 収益 を 活用 し た 地域 振 
10 頁 7~8 行 定 管理 者 の 都合 に よら ず 、 必ず 実施 し な けれ ば な ら な い | 興 策 や 施設 の 維持 管理 手法 に つい て 、 指定 管理 予定 者 選定 後 
実施 要項 事項 な の か お 伺い し ます 。 に 別途 協議 し た いと 考え て いま す 。 
12 頁 28~29 行 現時 点 で 想定 され る 事項 に つい て は 、 御 提案 を お 願い し ま 
す 。 
業務 要求 水準 書 テン ト の 大 型 化 に 対応 する た め テ ント サイ ト の 区 画 減少 し て も 問題 あり ませ ん 。 
6 頁 18~20 行 を 拡張 する 場合 、 テ ント サイ ト 数 が 減少 する こと に な っ 
て も よろ し い の か お 伺い し ます 。 
業務 要求 水準 書 各 テ ント サイ ト に 設置 され て いる 炊事 場 の 撤去 理由 | 施設 の 維持 管理 の 科 素 化 や 費用 通 減 の 観点 か ら 、 撤去 する 
6 頁 28 行 を お 教え 願い ます 。 こと で 考え て お り ま す 。 
関連 質問 : 3 月 4 日 受付 分 の 質問 回 答 書 No. 7 
業務 要求 水準 レン タル を 目的 と し て 本 事業 で 整備 し た 備品 に つい レン タル を 目的 と し た 備品 の 整備 に つい て は 、 本 事業 に よ 
7 頁 3 行 、25 行 て 、 条 例 に は 利用 料金 が 設定 され て いな いこ と か ら 、 指 | る 整備 を 想定 し て いな いた め 認 め ら れ ま せん の で 、 自主 事業 
定 管理 者 が 設定 し て よろ し い の か お 伺い し ます 。 と し て 実施 いた だ く よ う お 願い し ます 。 







































































































































































































































































































































































































































































































































































様式 集 参加 者 実績 等 評価 調書 (指定 管理 予定 者 用 ) の 対象 年 | 直近 年 度 の み で 構い ませ ん 。 

11 頁 度 は 、 直 近年 度 の み で よろ し い の か お 伺い し ます 

[様式 5] (第 1 面 ) 

以前 の 運営 状況 定 管 理 で 運営 で きる か どう か を 検討 する た め 、 以 下 |① 繁忙 日 は 必ず 設定 する も の で は な く 、 指 定 管理 者 の 提案 
の 事項 に つい て ご 教示 ・ ご 提示 願い ます 。 に より 設定 し て いた た め 、 定義 は あり ませ ん 。 以前 の 指定 
① 以 前 の 指定 管理 者 が 設定 し て いた 繁忙 日 の 定義 管理 者 は 以下 の と お り 繁 忙 日 を 設定 し て いま し た 。 
② 以 前 の 指定 管理 者 が 設定 し て いた 入場 料 の 金額 ・4 月 28 日 か ら 5 月 6 日 まで 、7 月 14 日 か ら 8 月 19 
③ 付 属 施設 の うち 、 コ イン 式 を 採用 し て いた 設備 日 まで 及び 12 月 23 日 か ら 1 月 3 日 まで の 期間 内 の 日 
④ 直 近 5 年 間 の 施設 ご と の 利用 人 数 及び 収入 金額 ・ 上 記 に 掲げ る 期間 以外 の 金曜 日 、 土 曜日 又は 国民 の 祝 
⑤ 直 近 5 年 間 の 項目 別 支出 内 訳 が わか る 決算 書 等 日 に 関す る 法律 (昭和 23 年 法律 第 178 号 ) に 規定 
⑥ 直 近 5 年 間 の 再 委 託 業務 名 と 委託 費 る 休日 の 前 日 
⑦ 直 近 5 年 間 の 従業 員数 の 職種 別 及び 雇用 形態 別 内 訳 | ② 入場 料 は 、 児 童 及 び 生 徒 は 200 円 、 一 般 は 400 円 で す 。 


③ シャ ワー、 ガ スコ ン ロ 、 洗 深 機 、 乾 燥 機 で す 。 

@~@⑦ 

直近 5 年 間 は 、 応急 仮設 住宅 用 地 や 復興 工事 関係 者 の 宿泊 
利用 が 主 で あっ た た め 、 実 績 は あり ませ ん 。 
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当 訪 施設 の 指定 管理 に つい て は 、 本 事業 と 別に 設立 す | 本 事業 は 、 指 定 管理 予定 者 の 意向 も 踏ま えた 施設 整備 を 行 

管理 選定 委員 会 」 に お いて 要件 等 を 審査 し 、 県 | うち も の で あり 、 設 計 施工 事業 者 選定 委員 会 で 選定 し た 提案 グ 
議会 に 提出 する と ある 。 EN 
当 施 設 の 整備 事業 は 受託 し た も の の 、 指定 管理 予定 
と 県 と で 調整 し た 結果 、 指 定 管 理 者 の 要件 に 満た な か っ 
た 場合 は 、 整 備 工事 の み の 行 う の か 。 


















































































































































































































































「6. スケ ジュ ー ル 」 の 中 に 、 参加 表明 書 提出 後に 辞退 を する 場合 は 、 県 及び 参加 者 間 で 
令 和 4 年 3 月 16 日 ( 水 ) 参加 表明 書 受 付 正午 切 伺 歯 が 生 じ な いよ う 、 書 面 (任意 様式 ) に て 辞退 届 を 御 提出 
と あり 、 くだ さい 。 




















令 和 4 年 4 月 6 日 ( 水 ) 技術 提案 書 受付 開始 
令 和 4 年 4 月 8 日 ( 金 ) 技術 提案 書 受付 17 時 〆 切 
と ある が 、 参加 表明 書 提出 後 、 技術 提案 書 受 付 ま で に や 
む を 得 な い 理 由 で 辞退 する 場合 は 、 そ の 財 の 連絡 は 電 語 
や メー ル 等 で 可能 か 。 





































































































3 月 7 日 








県 の HP に 


掲載 され た 質問 回 




















答 書 


4 頁 上 か ら 2 段 目 








欄 


右 








「 事 前 調査 

















で は 、 撤 去 及 び 新 築 が 必要 な 既存 建築 物 は 


承知 し て お ら ず 、」 と いう 記載 が ある 。 


撤去 お よび 





事前 調査 で 、 








新築 が 不可 な 内 容 は 理解 し た が 、 
も 大 枠 の 内 容 で お 聞き し た い 。 
各種 サウ ン デ ィング 調査 が 行わ れ た こと 





それ より 











は 公表 され て いる が 、 
み で 参加 事業 者 2 

事前 調査 で 提案 し 、 
て いな い 以 上 、 提案 









































の 内 容 に 


る の か が 分 か ら な い の で その 人 逢 
また サウ ン デ ィング 調査 の 要綱 等 も 拝見 し た が 、 
の た め に 行わ れ た こと 





事業 の 参考 や 検討 








事前 調査 の 内 容 に つい て は 概要 の 
の 提案 内 容 は 公表 され て いな い 。 
県 が 承知 し て いる 内 容 が 公表 され 












































どこ まで 制限 が 掛か っ て い 
| 限 を 教授 いた だ きた い 。 

当該 
は 記載 ある が 、 
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に は 参加 で きる と 




















調査 の 段階 で 、 
が 、 
































記載 され て いる 

サウ ン デ ィング 調査 に 参加 し な か っ た 事業 者 は 、 事前 
県 が 承知 し て いな い 提 案 を 出す わけ だ 
当 事 業 で は じ め て 提案 





を 検討 し た り 、 サ ウン ディ ン 











グ 調 査 
が 、 
いた だ きた い 。 








に 未 参加 の 事業 者 は 、 当 事業 に 
そう いう 認識 か 。 従 前 の 要綱 と どう 違う の か ご 


提案 が で き な い 
教授 











サウ ン デ ィング 型 市 場 調 








回 答 書 で ホ し た 内 容 と な り 
また 、 県 が 受注 者 に 
































査 と 本 事業 は 、 そ れ ぞ れ 目 
な る 別 の も の で あり 、 本 事業 に つい て は 、 


まま 





に 要求 する 本 事業 に 





的 が 異 
公募 資料 及び 質問 


お ける 制限 に つい て 


は 、 有 要求 水準 書 に 記載 され て いる 事項 と な り ま す 。 さ ら に 














本 事業 は 
CSO 2 た の デン ググ 弄 
に お いて も 参加 可能 と な っ 























、 現 地 和 確認 、 質 問 、 
市 場 i 
で いま 

















図面 の 閲覧 が で きる こと と な っ 
財 査 に 参加 し て いな い 事 業者 
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15 業務 要求 水準 書 「2 用 地 造 成 工事 に 関す る 要求 水準 書 」 の 中 で 、(1) | 御 認識 の と お り で す 。 
6 頁 13 行 紅 通 事項 に つい て 。 た だ し 、 そ の 場合 で も 敷地 内 で ある こと 、 予算 上 限 額 の 範 
用 地 人 造成 の 対象 エリ ア は 、 現 キ ャ ンプ サイ ト が エリ ア | 囲 内 で ある こと 、 要求 水準 書 を 満た すこ と 、 履行 期限 の 範囲 
を 中 心 と は な る も の の 、 対 象 エ リア は 敷地 面積 22. 4ha の | 内 で 事業 が 完了 する こと を 満た す 必要 が あり ます 。 
中 と 認識 で 良い か 。 
また 提案 内 容 に つい て は 水準 と な る アー エ を 条件 ( 基 
準 ) と し 、 記載 の 事項 以上 の 条件 は な く 、 提案 を する 形 
で 良い か 。 
16 3 月 4 日 質問 回 答 書 「 要 求 水準 書 に 記載 の 事項 以上 の 条件 は あり ませ ん の | 御 認識 の と お り で す 。 
の 3 頁 上 か ら 4 段 目 | で 、 積極 的 な 提案 を お 願い し ます 。」 と ある が 、 この 質問 
右端 以外 で も 、 要求 水準 書 や 当 事 業 の 要綱 等 に 記載 の 事項 以 
上 の 条件 を 満た せ ば 、 基本 的 に は 提案 者 の 創意 工夫 に よ 
る 積極 的 な 提案 を し て 良い か 。 
17 公告 事業 費 に つい て 予算 の 割り 振り は 認め られ ませ ん 。 
2 頁 17 行 ・ 建 築 設計 調査 費 が 、 RR 
く な っ て いま す が 、 事業 予算 の 中 で の 割り 振り 
の 2 
18 公告 図面 に つい て 施設 の 図面 に つい て は 、 平 成 11 年 に 開所 し た 当時 の 図面 
7 頁 4 行 全体 平面 図 、 建 築 図 な ど 、CAD 図 の 提供 が 可能 で し | の み で ある こと か ら 、CAD 図 は あり ませ ん の で 提供 で きま せ 
ょ うか 。 ん 。 図面 に つい て は 、 県 庁 に て 閲覧 で きま す の で 、 御 活用 く 
だ さい 。 
19 公告 測量 図 測量 に つい て は 、 平成 11 年 に 開所 し た 当時 に 行っ て 以降 、 
7 頁 4 行 ・ 現 況 の 測量 図 が あれ ば 提供 くだ さい 。 実施 し て いな いた め 提 供 で きる 形 で は あり ませ ん 。 県 庁 に て 





































































































御 活用 くだ さい 。 





閲覧 で きま す の で 、 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































20 要求 水準 書 建築 改修 要求 水準 書 に 記載 の 改修 整備 の 内 容 に つい て は 、 これ に 基 

2 頁 10 行 ・ 建 築 の 改修 内 容 が 示さ れ て いま し た が 、 改修 に は こ | づき 実施 し て いた だ きた いと 考え て いま す 。 
の 内 容 に 基づい て 行わ な けれ ば な り ま せん か 。 

21 要求 水準 書 建築 改修 既存 建築 物 の 撤去 に つい て は 、 ドー ム ハ ウ ス 以 外 認 め ら れ 
2 頁 10 行 ・ 建 築 は 改修 と いう 内 容 に な っ て いま し た が 、 ケ ビン | ませ ん 。 

な ど 撤 去 し て 、 ト レー ラー ハウ ス の 設置 や 新築 な ど トレ ー ラ ー ハ ウス の 設置 や 新築 に つい て は 、 グラ ン ピ ン グ 
行う こと は 可能 で すか 。 施設 で あれ ば 、 ド ー ム ハウ ス の 跡地 に 建築 可能 で あり 、 そ の 
・ 新 築 の 場合 、 現 在 の 諸 室 の 構成 、 各 所 室 の 面積 を 順 | 時 の 要件 に つい て は 、 要 求 水準 書 に 記載 の と お り で す 。 

守 す る 必要 が あり ます か 。 

22 陸前 高田 オー トキ | 平成 8 年 度 と 1 0 年 度 に 汚水 処理 施設 工事 が 行わ れ | 東日本 大 震 災 津波 以降 、 最 低 限 の 維持 管理 を 行っ て お り 、 
ャ ンプ 場 施設 概要 |] て いま す が 、 こ の 施設 は 現在 で も 使用 可能 で ある か 、 修 | 利用 は され て いな いも の の 、 現 在 で も 使用 可能 と 認識 し て お 
資料 の 補足 繕 工事 が 必要 で ある か お 知ら せく だ さい 。 り ま す 。 

2 頁 2 6 行 

23 陸前 高田 オー トキ | 防災 施設 の 調整 池 は 現在 で も 機能 し て いる か 、 堆 砂 量 | 東日本 大 震 災 津波 以降 、 最 低 限 の 維持 管理 を 行っ て お り 、 
ャ ンプ 場 施設 概要 | は 設計 値 を 超え て いな いか 、 お 知ら せく だ さい 。 機能 と 堆 砂 量 に つい て は 、 把 握 し て お り ま せん 。 
資料 の 補足 

2 頁 25 行 

24 陸前 高田 オー トキ | 大 規模 遊具 は 耐用 年 数 を 超え て いな いか お 知ら せく 大 規模 遊具 に つい て は 、 平 成 11 年 の 開設 当初 か ら 設置 さ 
ャ ンプ 場 施設 概要 | だ さい 。 超え て いる 場合 は 、 今 回 の 事業 で 交換 ・ 修 繕 等 | れ て いる も の で あり 、 耐 用 年 数 を 超え て いま す 。 ま た 、 東 日 
資料 の 補足 し な けれ ば な ら な い の か お 知ら せく だ さい 、。 展望 所 に つ | 本 大 震 災 津波 以降 、 一 般 に 利用 は され て いま せん の で 、 交換 
2 頁 15 行 いて も 同様 に お 知ら せく だ さい 。 や 修繕 、 撤去 し て 当該 跡地 を 別 の 目的 で 利用 する な ど 、 今回 

の 提案 内 容 に 含め て くだ さい 。 
展望 所 に つい て は 、 施設 は 木製 ベン チ が 設置 され て いる の 




















み で す が 、 こ ちら に つい て も 交換 や 修繕 が 必要 に な り ま す 。 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 オー トキ ャ ンプ 場 | キャ ンプ 場内 で の 直 火 は キャ ンプ サイ ト は 全て 芝生 を 張っ て いる た め 、 直 火 は 許可 
条 令 施行 規則 を し て いま せん で し た が 、 周辺 の 人 や 自然 環境 に も 配慮 し な 
1 頁 33 行 が ら 利 用 者 の ニー ズ を 踏ま え 、 参加 者 の 創意 工夫 に より 提案 
する こと は 可能 で す 。 
26 要求 水準 書 キャ ンプ 場 の を 教え て くだ さい 。 別 添 1 の と お り で す 。 
1 頁 31 行 
27 要求 水準 書 キャ ンプ サイ ト が 狂 キャ ンプ サイ ト 間 で は な く 、 キ ャ ンプ サイ ト の 広 さ の こと 
6 頁 17 行 ま 見 あと. コ 10m10mg 可 度 の 大き さ ( は あり そう に を 指し て いま す 。 
すま テン ト の 大 型 化 を 踏ま え 、 一 般 的 な 2 ルー ム テ ント に 対応 
キャ ンプ サイ ト 間 が 狭い と いう こと で し ょ うか 。 で きる 整備 を 想定 し て いま 
それ と も 大 き な テ ント を 建て る た め に 
区 画 が いる と いう こと で し ょ うか 。 
大 き な テ ント は どの 程度 の 大 き さ を 想定 され て いま 
すか 教え て くだ さい 。 
28 要求 水準 書 各 キ ャ ンプ サイ ト を 拡大 し て 、 現在 の 個数 を 確保 し た ON 
6 頁 1 7 行 場合 、 ど の 程度 まで 区 域 を 広げ て も 問題 な いで し ょ 2 う また 、 当 該 施設 共 団体 が 直接 その 事業 の 用 に 
か ? 供する 施設 で あり 、 2 筑 物 」 と 位置 づけ られ る 
また 新しい 区 域 を 造成 し た 場合 、 都市 計画 法 の 開発 行 | た め 、 開 発行 為 に は 該当 せ ず 、 開 発 許可 申請 は 不要 で す 。 
為 に 該当 し ます か 。 
29 要求 水準 書 計画 地 は 都市 計画 区 域外 と な っ て いま す が 、 当 当該 施設 は 、 当 初 整 ら 、「 地 方 公共 団体 が 直接 その 事 
2 頁 81 行 は 、 ど の よう な 都市 計画 的 な 位置 づけ で 整備 で き て いる | 業 の 用 に 供する 施設 」 で あり 、 公益 上 必要 な 建築 物 と 位置 づ 
の で し ょ うか 。 け 、 開 発 許可 申請 は 不要 と し て いま す 。 
また 、 都市 計画 区 坦 一 定 の 規模 で あれ ば 確 | た だ し 、 今 回 の 整備 に 当たっ て は 、 確 認 申 請 (計画 通知 ) 
請 (計画 通知 ) は 必要 な いと 思い ます が 、 今 は 必要 と な り ま す 。 



































で じょう か? 
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要求 水準 書 オー トキ ャ ンプ 場 の 施設 整備 に つい て 、 何 か 基 準 は あ オー トキ ャ ンプ 場 の 施設 整備 に 係る 県 の 基準 等 は あり ま 
































































































































































































































3 頁 2 2 行 り ま すか ? せん が 、 本 事業 を 実施 する に あたり 必要 と され る 関係 法令 等 
を 遵守 し 、 円 滑 な 進捗 を 図る 必要 が あり ます 。 
要求 水準 書 その 他 独 自 に 配慮 し た 点 と し て 、 あそび 場 な ど を 建設 建築 物 と し て の 遊び 場 を 新築 は 認め られ ませ ん が 、 要 求 水 
9 真 28 行 し 、 施 設 有 料 と する こと は 可能 で すか ? 準 書 を 満た す 範 囲 で の 改修 は 可能 で す 。 
要求 水準 書 その 他 独 自 に 配慮 し た 点 と し て 、 自然 ガイ ドド や ツア 指定 管理 者 の 自主 事業 と し て 行う こと は 可能 で す 。 
9 真 28 行 な ど 、 プ ログ ラム を 展開 し 有料 と する こと は 可能 で す | この 場合 、 本 事業 の 技術 提案 書 に 基づき 、 の 
か 及び 協定 に 基づく 事業 計画 書 に より 実施 し て いた だ く こ と 








を 想定 し て いま す 。 
な お 、 自然 ガイ ド や ツア ー に つい て 施設 を 利用 し て 行う 場 
合 は 、 自主 事業 を 実施 する 際 の 施設 の 使用 料 や 事業 の 収入 の 







































































































































































取扱 い に つ いて も 、 県 と 協議 の 上 、 協 定 等 で 定め る こと に な 
り ま す 。 

要求 水準 書 その 他 独 自 に 配慮 し た 点 と し て 、 マ ル シ ェ な ど 、 場 所 | 指定 管理 者 の 自主 事業 と し て 行う こと は 可能 で す 。 

9 頁 28 行 貸し 有料 イベ ント を 開催 し て も 良い で すか ? この 場合 、 本 事業 の 技術 提案 書 に 基づき 、 指定 管理 の 協定 





















































及び 協定 に 基づく 事業 計画 書 に より 実施 し て いた だ く こ と 
を 想定 し て いま す 。 

な お 、 自主 事業 を 実施 する 際 の 施設 の 使用 料 や 事業 の 収入 
の 取扱 い に つ いて も 、 県 と 協議 の 上 、 協 定 等 で 定め る こと に 
な り ま す 。 
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陸前 高田 オー トキ ャ ンプ 場 配置 図 DM) 人 
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